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AFKONDIGINGSBLAD 

VAN 

ARUBA 


LANDSVERORDENING van 18 juli 2011 houdende machtiging van de minister van 
Integratie, Infrastructuur en Milieu tot het, in afwijking van de Comptabiliteitsveror- 
dening 1989 (AB 1989 no. 72), doen van een aanbesteding respectievelijk aangaan 
van één of meer overeenkomsten in het kader van het verbeteren van de infrastructuur 
tussen Oranjestad en San Nicolas 


Uitgegeven, 22 juli 2011 


De minister van Justitie en Onderwijs, 


A.L. Dowers 
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IN NAAM DER KONINGIN! 


DE GOUVERNEUR van Aruba, 


In overweging genomen hebbende: 

- dat de regering het voomemen heefl om, met het oog op het verbeteren van de in- 
frastmctuur tussen Oranjestad en San Nicolas, een samenwerkingsvorm aan te 
gaan in de vorm van een publiek-private samenwerking; 

- dat het voor een goed verloop van de aanbesteding of aanbestedingen ten behoeve 
van dit specifieke project wenselijk is om een nieuwe aanbestedingsvorm, die el- 
ders bekend staat als de concurrentiegerichte dialoog, te hanteren; 

- dat het wenselijk is dat de voor de realisering van dit project verantwoordelijke 
minister met het oog daarop zal kunnen afwijken van de artikelen 22, 25 en 26 van 
de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72); 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastge- 

steld onderstaande landsverordening: 


Artikel 1 

Onder het begrip project wordt in deze landsverordening verstaan het project 
tot de aanleg van nieuwe en de verbetering van de bestaande infrastmctuur tussen 
Oranjestad en San Nicolas. 


Artikel 2 

1. In afwijking van de artikelen 25 en 26 van de Comptabiliteitsverordening 
1989 wordt voor aanbestedingen ten behoeve van het project de aanbestedingsvorm 
van een concurrentiegerichte dialoog gehanteerd. 

2. Onder concurrentiegerichte dialoog wordt verstaan een aanbesteding die al- 
gemeen bekend wordt gemaakt, en waaraan ondememers kunnen verzoeken deel te 
nemen, waama voor de aanbesteding een dialoog wordt gevoerd met de tot de proce- 
dure toegelaten ondememers ten einde een of meer oplossingen voor de uitvoering 
van het project te zoeken, die aan de behoeften van het Land beantwoorden, en op 
grond waarvan ondememers geselecteerd zullen worden, die vervolgens worden uit- 
genodigd om in te schrijven op de uitvoering van het project. 
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Artikel 3 

1. De minister, belast met inffastructuur, wordt gemachtigd om, in afwijking 
van artikel 22 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), ten behoe- 
ve van het project, een of meer overeenkomsten aan te gaan, waarbij de gevolgen 
zich uitstrekken over een periode van langer dan vijf jaren, doch niet langer dan der- 
tigjaren. 

2. De financiële gevolgen van de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten 
voor het Land bedragen gedurende de looptijd daarvan ten hoogste Afl. 292 miljoen 
waarbij prijsontwikkelingen vanaf 1 januari 2011, voor zover deze prijsontwikkelin- 
gen betrekking hebben op de exploitatiekosten, met uitzondering van aan de financie- 
ring gerelateerde kosten, via een indexeringsregeling voor rekening van het Land 
komen. 

3. De door het Land te betalen bruto beschikbaarheidsvergoedingen op het 
aandeel van de exploitatiekosten, met uitzondering van de aan de financiering gerela- 
teerde kosten, kunnen jaarlijks worden geïndexeerd, op basis van een indexeringsper- 
centage afkomstig van een in Aruba erkende officiële instantie. 

Artikel 4 

1. De minister, belast met infrastructuur, doet gedurende de eerste drie jaren na 
de inwerkingtreding van deze landsverordening iedere vier maanden aan de Staten 
van Aruba een schriftelijke rapportage toekomen met betrekking tot de vooruitgang 
van de voortgang van de uitvoering van het project. 

2. Na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde periode tot het einde van 
de duur van de overeenkomst, bedoeld in artikel 3, eerste lid, rapporteert de in het 
eerste lid bedoelde minister, zowel in de maand juni als in de memorie van toelich- 
ting bij de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van zijn minis- 
terie, aan de Staten over het beheer van de in het kader van de uitvoering van het pro- 
ject opgeleverde infrastructurele werken. 

3. De minister, belast met infrastructuur, doet ter inzage een concept toekomen 
aan de Staten van de overeenkomsten met betrekking tot het project, zowel twee we- 
ken voor de aanvang van de dialoogfase van de concurrentie-gerichte dialoog, als 
twee weken voorafgaand aan de contractondertekening. 

Artikel 5 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld ten 
aanzien van de invulling en toepassing van de concurrentiegerichte dialoog. 
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Artikel 6 

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van 
haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 


Gegeven te Oranjestad, 18 juli 2011 
F.J. Refunjol 


De minister van Integratie, Infrastructuur en 
Milieu, 

O.B. Sevinger 

De minister van Financiën, Communicatie, 
Utiliteiten en Energie a.i., 

O.E. Oduber 

De minister van Justitie en Onderwijs, 

A.L. Dowers 




